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Engineering Change Notice 17-O7- S 


ECN #: zg 


Predano D270 7 (Created By EE checked: M 
Project Name: 440 __ Sheps Averoved Ba: KE [hed B: NA 


CPEOCTEET MANAGER) (AANACEMENT ; regi 


Description of Change: 
P : D230 D2354) all ve C. 
350 gles —t è pzu 02355 
Affected DLIA 23 SG a 
X PEO 4084 sered  —v change rivet long ths 
nS 
Notification/Acceptance 
FA eg ae ee de oaa ee ae ee 


Engineering Actions] Yes] No] Responsible | Tohappenby. | complete _| 
Revise BueFile ||» || S 
Revise Pink File || || |. __ 
Revise D-Part Master Binder | Z| | Ke | a703 | KE qez 
[Update Grey Project Binder | Z| | | O [KE aoz 
INotify TCA of Change | dC (Pe Holz] 
Notify FAA of Change | | | o | a [Ze aguo 
Update D brer | vi) | «| a7om | fe 47/7 
Doite Raster _teommet Cat tt] 
Non-Engineering Actions | Yes | No | Production | GA | Complete _| 


Stock Parts: iia | o 
_|[Re-work current stock es ae ae Es Tr 


Scrap current stock OE RCS Eas eee ee eel 
Production Parts: Lith, ZZ a nn 
eae a Re (ee eee 


Notify previous customers 


uture Parts: WLLL 


ri vets a9 per. DE O 40 gt for al | predochin 
steps if not viveled yet. E £ longer vive be used, hare down 
RS before, Vse Shot rivets from pew on. 
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